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guichets et d'autres fixes, lc prix de chaqu l 
crois6e tait 6tabli/ 5 liwes et l'ensemble reve- 
nait  50 liwes t. 
Ce travail exigea environ trois mois; il devait 
6tre  peu pr6s achev lorsque le  juin suivanl 
Philibert de Lorme s'adressait encore au mmc 
Sibec pour la coniection des boiseries  appliquer 
contre les nurs de la salle jusqu' huit pieds de 
hauteur, sous forme de laml,ris assemblds i 
compartimcnts carrds et i pilastres avec les 
armoiries du roi et devises sculptOcs sttr le grand 
panneau du milieu, une simple bossc pleine sans 
aucun enrichissement sur les autres panneaux, Ic 
tout surmont6 d'une c,rniche. Dans I'paisscur 
des piliers Otaient pr6vus .les si,ges en thqon de 
bancs reposant sur des balustres et au milieu 
des lambris quatre portes, celle de la principale 
entr6e h deux vantaux. Au tond de la salle, dtt 
c6t6 de ce/te entr6e el du logis de Mgr le ConnO- 
table, on 01eva entre les deux demi-piliers un 
pupitre ou tribune en ch0ne soutenue par onze 
grands rouleaux enrichis de taille sur le devant et 
les c6t(,s, avec balustrade compos6e de onze 
pilastres et entre ceux-ci des compartiments 
sculptds de couronnes de triomphe, de festons, 
IYuits, fleurs et tuillages, au centre les armoiries 
et devises rovales; sous les solives et racinaux 
supportant le plancher et entre les rouleaux 
d'appui furent disposes des plafonds en forme de 
parquets portant chacun au milieu de gros bouil- 



Le pavilion renfermait donc des peintures et 
des stucs, cette ddcoration dtait sans aucun doutc 
l'(euvre du Rosso dont parle Vasari. En outre, 
une galerie, vofit6e en pierres de taille, existait 
sous la terrasse construite entre ce pavilion et 
I'6tang. Pour celle-ci, Sibec prpara, suivant le 
m6me march de 15,'2, sept pans de lambris de 
menuiserie / disposer entre les colonnes rondes 
de pierre qui se trouvaient le ]Ollg du mur du 
pavilion;/l ehaque extrOmitb de la salle /:talent 
plaeOs trois panneaux moulur6s et seulpt6s aux 
armoiries et devises du roi, spars eltre eux 
par des piliers delni-ronds de [brine antique , 
orl6S de bases, ehapiteaux et moulures, d'autres 
lambris semblables devai.nt garnir les tours, h-s 
piliers et I'0paisseur des areeaux lu eOt6 &. 
I'0tang. La &:pense de tous ees ouvrages 
menuiserie tht pr6vue pour 3,000 livves t. 
1. La chamb'e du roi.  Vers l'ann6e 
Henri II se d6eida/ quitter la ehambre de saint 
Louis situe dans le donjon et h transporter ses 
appartements au pavilion des Po61es. La ehambr. 

1. Le P. Dan, op. cir., p. 132, ajoute qu'une salle basse 
se trouvait sous la terrasse, elle dlait ddsignde sous le horn 
d'aneienne salle du Conseil. , Ce qui reste de sa beauff. 
fait bien paroistre qu'elle a estd en grande eonsiddration, 
tant eomposde de vingt eolonnes eanneldes avee leurs bases 
et chapiteaux, le tout qui porte les arcades et eeintre 
lad. torrasse, laquelle est par parquets.  On y vovait 
aussi des fresques du Rosso et du Primatice. 
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ie'es de tablettes de trois  quai'e pouces de 
saillie, incrust6es de bois de couleurs, les panneaux 
placOs entre les pilastres orn6s de brbsil, d'6bne 
el de bois blanc a remllys de crotesques  con- 
formes aux dessins tburnis par I archtecte, tout 
le pourlour de ce calinet recouvert de lambris 
de noyer orns de  compartilions renfondr6es , 
le riches moulures et de pameaux portaut des 
lrqh6es sculphs en relief, suivant les indications 
le l'hiliberl de Lorme. Efiu, il convenaii d'6ta- 
I,lir ties croisOes tlml lYbrasemeut serait rev'tu 
i' bois de plusieurs couleurs pour accompagner 
h's lambris et de mdnagcr unc porte de commu- 
nication  deux paremenls, intdrieur et extdrieur, 
avec ,brasement scmblable h celui des tntres, 
Ious cos ouvrages vernis et dor6s aux e.droits 
prescriis. Le march6 en question t! arrt6 de la 
main m6me de l'hilibcr1 de Lorme h la somme 
de 930 livres, sous la conditio que les deux 
artistes fourniraieni Its bois de noycr, d'Allc- 
magne et le bois lhmc, et que, de son c6t6, le 
r.i leur procurerait le brOsil rouge et jaune ainsi 
que 

V.  L'&NCIE.-E IGLISE DES [XTHUPdN 
ET LA GIIAPELLE DE LA TR1NITI. 

Le couvent des religieux lIathurins de Fontai- 
nebleau, tond6 sous saint Louis en ,159, com- 
prenait une 6glise et de nombreuses ddpendances 
qui fureut expropries par Fran'ois I  en 158 



61evdc en la galerie Fraut'ois I e"/ son extrdmit, 
mais du c6t{ du Logis de Madame (Louise de 
Savoie) qui se trouvait, comme l'on sait, du c6t6 
,,ppos6/ celui de I'abbaye dans la partie la plus 
ancienne du ch'teau sur la cour ovale du Donjon. 
D'aulre part, ies Comptes des bitiments ue tbur- 
nisscnt pas d'indication sur la construction de la 
chapellc nommde plus tard de la Trinitd , seul le 
compte de  5.1-0-1550 constate un paiemeut / 
Antoiuc Jacquet, dit Grenoble, imager, pour avoir 
cxdcut6 un modble tie terre en rue du  portail 
,Ic la ehapellc qui sera faite aud. chasteau sur 
la grandc basse Court  . Ce dernicr passage 
montre que I'('difice n'6tai! pas encore commcnc6 
en I 
Par suite ct contrairemcnt / I'opinion admise 
jusqu'/ prdseut, le Jndritc de la construction de 
la belle chapelle de la Trinit6 nous semble rcvenir 
 l'hilibert de Lormc, qui dut s'en occuper dbs son 
61dvation h la surintendance des Btiments. Voici 
d'aillcurs uu document autheutique  i'appui de 
notre attribution :  C'est le devis , approuv6 
le ]  novembre ].55],  des ouvraiges de char- 
penterie qu'il convient faire de neuf pour le Roy, 
n. s., en son chasteau de Fontainebleau pour faire 
et 6difier la charpenterie du comble, au-dessus de 
i'6glise encommenc6e / faire de neut" entre le 
jardin de la Ioyne et la grande basse Court dud. 
1. La dddicace en fur faite seulement par Louis XIII 
en 1633. 
2. Comptes des b,itiments, t. I, p. 202. 
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ex6cutes en 89, on remarqua, derri/re un 
iambris, des fi'agments de eololmes qui auraient 
6t6 bOeh6es et aras6es afin de permettre ia pose 
des boiseries t. Ajoutons que ies murs devaient 
tre autrefois orn6s de peintures dont queiques 
traces apparaissent eneore darts ie passage 
devviin'e le maitre-autel. 
Examinons maintenant quelles autres d:eora- 
tions intrieures requt la ehapelle sous le r.gne 
i'tlem'i II par ies soins de Philibert de Lorme. 
Le gros uvre se trouvant 'ompl/temenl 
terniu6 en ! 55,, uu march6 fur pass0 le 7 octobre 
de eetle annOe avee Franeisque Sibee de Carpi 
pour ia eoulbelion d'une tribuue de onze pieds de 
long reposan! sur une eorniche supportOe par des 
eolonnes de lnarbre. Elle dtait entouvOe i'une 
balustrade ou garde-fou garni d'une moulure et 
d'une eoruiehe supOrieure servant d'appui avec 
l)ilasives earrOs aux angles et demi-pilastres i 
I'eneoignure des tours, les prentiers scuipt6s aux 
devises du roi. Sur le devaut, au milieu du garde- 
fou, se dOtachait un grand oval portant les armoi- 
ries royales, ie lessous du planeher 6tait plafimn6 
de menuiserie enriehie de devises et chiffres du 
roi et d'autres ornements eonvenabh,s; / l'intb- 
rieur de la tribuue, on avait mdnag6 une marchc 
en ch;'ne de sept pouccs de haul sur uu ified h. 
largcur . 

1. Castellan. Fontainebleau, 1860, p. 283. 
2. Cette tribune a compl+tement disparu et est rein- 
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chgne ou de noyer et qui cohta avec ia tribune 
g60 iivres t., il ne subsiste maiheureusement plus 
rien aujourd'hui, tout tht d6truit/ l'6poque de la 
nouvelle ddcoration de la chapeile sous Henri IV, 
le souvenir en 6tait m6me compibtement effac6 
avant ie texte que nous mettons/ jour. 
Hen{i I1 avait probablement I'intention de com- 
pi6ter ia ddcoration int6rieure de cette chapelle, 
car, apr/s la tribune et ie magnifique jub6 quc 
nous venons de d6crire, il voulut encore y possd- 
der un oratoire particulier avec acc6s par une 
porte ouverte sur lc jardin de la reine. Je sup- 
pose que cet oratoire devait occuper l'emplace- 
ment d'une partie des petites chapelles du c6t6 
droit dont ie gros tour ext6rieur a 6t6 remani6 
sous Charles X. Le P. Dan rapporte en outre que 
Diane de Poitiers fit orner ia quatri6mc des 
chapelles lat6rales/ gauche en entrant, une table 
d'autel d'argent s'y trouvait ainsi qu'un fiche 
iambris, die 6tait sparde de la net' par une 
grande cloison / balustres portant des chiffres, 
des fl6ches et ia devise Cosequituv quodcumqe 
petit. Le m6me auteur assure avoir vu cettc 
chapelle ainsi orne avant les travaux exdcut6s 
par Louis XIII qui fit refaire routes les cl6tures 
des chapelles latdrales , mais en tout cas ce nc 
peut 6tre l'oratoire royal situd du c6t6 oppos6 
avec une sortie, comme on i'a vu, sur le jardin 
de la reine, aujourd'hui de Diane. 

1. P. Dan, op. cir., p. 62. 
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L'oratoire d'Henri II se trouvait aussi spar6 
de la nefde l'6glise par une cl6ture don| la porle 
d'entre tait accompagn6e de deux stylobates ou 
piddestaux avec moulures, corniches ct champs 
enrichis de masques, roulcaux et autres compo- 
sitions, sur Icsquels reposaient qua|re consoles 
servant i porter qua|re colonnes, soit au total 
huit pour I'ensemble de la cloison; entre ces 
colouncs apparaissaicnt deux grands canddlabres 
OrlldS d'attl'ibuts  en faqon de crotesques  ; au- 
dessus de la p,l'te d'enlr6e thite i parquets carrds 
e| m,tiltil'6s se dressait un t'rolt d',:.pi i demi 
r.l.I surlnonh; d'un grand canddlabre elrichi de 
b.lustres, r.uleaux ct tbuillages, Ic tout couronn6 
d'une frise perc6e " jour, d'une cornichc d'ordrc 
d.ri.lue el d'unc architrave en forint d'arcade 
suivant le cildre de la voOte de I'oratoire, et le 
damp reslant au-dcssus de la porte d'entr6e 6tait 
rcmpli par un alnortissement garni des armoiries 
ct .rdre du roi. limbr6es d'ulC couronne impS- 
rime porl.e sur un d6 accompagn6 de rouleaux, 
Ic ciutre se terminai| par ule grandc corniche 
carr;e et une archilrave potencde formant Its 
retours. 
L'int6ricur de I'oratoire devait tre rcvtu ,le 
lanlbris avec stylol.ate au pour|our, tables 
carr6es, rands parquets, surmout6s de consoles 
pot|ant des colonnes espaces de qua|re pieds en 
qua|re pieds, tbrlnant saillics de la moiti.; de leur 
grosseur, orndes de bases, chapitcaux et d'autres 
d6corations idcntiques  celles des cololmes de la 
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cl6ture; entre les colonnes des lambris taient 
dispos6s de grands parquets carrds dont le champ 
restait plcin afin de permettre d'y appliquer des 
peintures ou des tableaux suivant les convenances 
du rot et de son architecte; au-dessus des cha- 
piteaux r6gnait une ti'ise d'ordre dorique enrichie 
de victoires, trophdes et autres ornements et 
term[ride par une corniche noulurde. Les contours 
de la voOte 6taient lambriss6s de cinq grands 
parquets et de deux plus petits garnis de nou- 
lures et de sculptures; un autel en bois 6tait 
pr6vu et/ c6td une porte dormant issue dans le 
jardin. Tous ces ouvrages ddlicats de menuiserie 
furent confids par Phil[bert de Lorme/ Ambroise 
Perret et h Jacques Chanterel, suivant march6 du 
! 3 f6vrier ! 557 (n. st.), au prix tie 750 livres t. 
Mats Ic fiche amdnagement de i'oratoire row,1 
subit le m6me sort que la tribune et le jub6 de 
Sibec; il disparut lots de l'exdcution lu nouveau 
plan de ddcoration commencd en 1608 et qui, en 
transformant complbtement I'intdrieur du monu- 
ment, fit de celui-ci I'un des morceaux les plus 
remarquables du chateau par les ornements de 
stuc, los belles peintures de Frdminet et le 
superbe pavement de Bordoni. 
Cependant, ces magnifiques dbcorations du 
xvn" si6cle ne do[vent nous [hire oublier ni l'ori- 
gine dc la chapclle de la Trinitd, ni sa prenibrc 
parure; il [hllait au moths rendre / Phil[bert de 
Lorme la part qui lui revient darts l't_euvre 
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lement d'ordre dorique. Le surplus du lnur coin- 
pris entre les croisdes et les pilastres dtait simple- 
ment ma#onnd et enduit h la chaux. Au sommet 
de la construction, sept lucarnes h pieds-droits, 
plates-bandes et lronts d'pi en tbrme de rou- 
leaux, appuis et meneaux de pierre de liais. 
Du c6td de la grande basse cour, on dcidait 
de dmolir toutes les tn#tres du premier tage 
au-dessus du rez-de-chausse pour les remplacer 
par six autres de pierre de taille de Saint-Leu avec 
pieds-droits, plates-bandes et meneaux disposals 
de la mme fafon que celles de la cour de la Fon- 
taine; les vieilles lucarnes devaient 6tre dgalement 
euleves et retaites au-dessus des nouvelles croi- 
ss. 
Jacques Androuet du Cerceau, darts le tome I1 
de son monumental ouvrage Les plus excellents 
bastimeuts de France, paru en 1579, donne des 
rues tr6s ddtailles de cette pattie du chfiteau, mais 
la disposition des facades, rant du c6t6 de la Fon- 
taine que de la tour du Cheval-Blanc, nc concorde 
pas avec cclle pr6vue au march6 de 1558. Les 
travaux n'dtant pas terminals h l'6poque de la morl 
d'Henri II, le nouveau surintendaut apporta, nous 
en trouvous ici la preuve, d'importantes modifica- 
tions au projet de son prdddcesseur. Ainsi, du c6t 
de la Fontaine, le rez-de-chaussde, d'aprs les des- 
sins de du Cerceau, ne poss6de que cinq fen6tres au 
lieu de six prvues et le premier dtage six au lieu 
de sept; des changements furent introduits dans 



PIICES JUSTIFICATIVES. 

25 f6vrier 1542 (n. st.). -- Fut pr6sent Francisque 
Scibecq, dit de Carpy, menuysier italien dem. h Paris, 
lequel recongnut et confessa et par ces pr6sentes con- 
fesse avoir faict convenance et march6 avec Mcssire 
Nicolas de Neufville, chevalier, sgr de Villeroy, con- 
seiller du loy, n. s., et secr6taire de ses Finances, et 
h Philbert Babou, aussi chevalier, sgr de la Bourdai- 
zire, conseiller dud. sgr, secr6taire tie ses Finances 
et tr6sorier de France, commissaires ordonnez et 
d6putez par led. sgr sur le faict de ses bastimens et 
6ditlices de Fontainebleau, de faire pour le lov en la 
salle par hault du grant pavilion du cost6 de l'estang 
de son chasteau de Fontainebleau ies ouvraiges de 
lambruys de menuyserie qu'il convient faire de neuf 
contre les murs en quatre sens au pourtour de lad. 
salle du long ct 16 d'icelle et dcdans les embrase- 
mens des murs 5 I'endroict des crois6es et huisseries 
dcpuis le rez de du plancher de lad. salle 
jusques h la hauheur ties ouvraiges tie paincture e 
stucq qul sont faictz en icelle salle, lesquelz lanabrux's 
seront garniz tie dossiers enfoncez, et entre une croi- 
s6e h l'auhre tant sur les deux boutz de la salle 
que sur le devant faire un doulcin de lambruys garny 
d'un grant penneau au meillieu portant moulleures 
tout au pourtour enrichies de taille antique h deml 



chambre du Boy, lc tout moyennant et parIny le pris 
t,t somme de unze cens livres t., sans comprendre les 
lambourdes de charpcnterie qu'il convient faire pour 
asseoir sur icellcs lesd. lambrus de mcnu.sserie ne 
pareillement le clou et mac.onne'ie. Item de faire dix 
randes, haultes et larges crois6es dedans Its diz 
arceaux de lad. grande salle de la haulteur et laro 
geur dqiceulx arceaux, lesquelles dix grandes crois6es 
seront four6es de lambruys de menuyserie soubz les 
apu.es d'icelles, et seront garnyes de montans, tra- 
versances et h courbcs suivant les ceintres des arceaux 
ct portant feuillures, et scront garnies chascune de 
quatre guychctz oh n'y aura poinct de 
victres et les quatre premiers chassiz au dessus seront 
h voirre ouvrans sanz guychctz, et les autres chassis 
seront de toutz dormans sans guychetz et serviront h 
mcctrc xoirre dormant tant seullement moyennant le 
pris ct somme de quatre cens cinquante lixres t. pour 
lesd. dix crois6es, qui est / raison de quarente cinq 
livrcs t. pour chascune d'icelles, comprins lesd. cnfon- 
cemens de lambru)s soubz lesd. apuyes. 
Item de lambruisser de menuvserie de boys de 
chesne et noyer le dessoubz du plancher au dcssus 
dud. cabinet de la Rox'ne en dedans euvre dud. cabi- 
net de la Rovne de la longueur et largeur tie dcdans 
euvrc dud. cabinet, lequel lambruys sera faict h par- 
quetz enfonc6s, garniz tie mollures tout alentour enri- 
chies de taille, ctles fons desd. parquetz seront enri- 
chiz de compartimens et fcuillages antiques, le tout 
verny et dor6 sur les filletz et failles oh il apartien- 
dra, et 6riger en boys au parquet du meilleu les armoi- 
ties du Roy, enrichies tie paincture et dorure et aux 
deux autres parquetz estans aux deux costez dud. 



parquet du meilleu les armoiries de la Rovne et de 
_M le Daulphin en platte paincture enrichies d'or et 
autres devises et lettres de painture enrichies comme 
dessus. Et faire le lambruys du parterre sur le plan- 
cher dud. cabinet de relies mati,res, facon et ordon- 
nance que led. plancher du parterre de lad. grande 
salle du hal. 
Item faire une cloison tie lambruvs tie menuyserie 
pour rendre led. cabinet carr6 et pour la s6paraclon 
d'icelluy et du reste dud. lieu qui servira d'un petit 
cabinet pour lad. dame et lambruysser aussi led. cabi- 
net carr6 d'icelle dame contre les murs en troys sens, 
comprins le dessus et pourtour du manteau tie la che- 
nfin6e et les costez ties jambages et pareillement I'en- 
droict de la demye crois6e qui doit estre estoupp6e 
pros lad. chemin6e et le tour ties joues et piliers de 
lad. demve croiste et tie la crois6e dud. cabinet, les- 
quelz lambruvs et cloison jusques h la haulteur du 
dessus tie l'uisserie seront assemblez h onglet et faictz 
/ parquetz enfoncez et compartimens enrichiz de mol- 
lures et enrichissemens de taille attx fons dcsd. par- 
quetz qui seront au dessus ties premiers parquetz 
d'en bas, et y riger des pilastres par yore enrichlz 
de mollures, le tout verny et dor6 sur les filletz, 
devises et endroitz qu'il apartiendra dorer, et au des- 
sus de lad. haulteur dud. dessus de lad. huisserie 
jusques h la haulteur du lambruys du plancher sur 
led. cabinet faire les lambruys rant de lad. cloison du 
cost6 dud. grand cabinet que contre lesd. tours, che- 
nain6e et demye crois6e estoupp6e, piliers et joules 
comprins tour d'icellui cabinet, lesquelz lambruys 
seront garniz de compartimens en fac.on de tableaux 
dont les bordures porteront saillies enrichies de taille, 



sans vernis ne dorure pour ce que la Rovne v veult 
faire faire des tableaux de paincture, et les fons desd. 
tableaux seront platz sans aucun enfichissement de 
menuvsefie ne xernis ne dorures pour les causes que 
dcssus, et Be pourront oster de [eurs places et remettre 
quant l'on vouldra, le tout de bon boys de chesne et 
noyer; et lambruvsser aussi de boys de chesne et 
nover led. petit cabinet qui sera au bout dud. cabi- 
net carr6 rant contre lad. clolson que contre et an 
pourtour des tours et aux enfonceures de la demye 
crois6e et de huisserie qui est estoul)p6e en partie 
d'espoisseur du tour, lesquclz iambruvs seront de la 
haulteur de I'estaige dud. cabinet entre deux plan- 
chers et seront faitz en assemblaige h parquetz carrez 
assemblez h onglet et enrichiz de petites moilures 
tout h I'entour, et tout au pourtour dud. petit cabi- 
net faire et 6tiger trovs estages de tablettes espass6es 
et raises h tclle haulteur et distance l'une de l'autre et 
de telle largeur et faqon qu'ii luy a est6 dit par la 
Royne, et dedans l'enfoncemcnt de lad. huisseJe 
estoupp6e qui servira d'auhnoire 6tiger aussi des 
tablettes et faire ung huvs de pareil lambruvs pour 
fermer lad. auimoire et ung autre huvs en lad. cioi- 
son pour entrer aud. cabinet carr6, le tout vernis ct 
dor6 ainsi qu'il apartient, etoultre de faire deux croi- 
s6es et six demyes crois6es de menuvserie de boys de 
chese rant ausd. cabinetz de la Royne que au cabi- 
net et passage de dessoubz, garnies de chassis dor- 
roans, chassis et guychetz, et enfoncer de iambruys 
au dessoubz des apuyes, et faire une cloison de 
menuyserie de boys de chesne pour s6parer led. cabi- 
net estant soubz led. cabinet de la Royne et led. pas- 
sage pour ailcr au jardin, assembl6e h onglct, garnie 
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de montans et traversans et penneaux portans bosse 
d'un cost6 garnye d'un huvs de pareille fac.on, et troys 
buys fortz dont l'un a deux manteaux h l'entr6e du 
perron pour descendre aud. jardin, l'autre au pi6 de 
la viz et l'autre par hault h l'entr6e desd. cabinetz de 
la 14oyne, moyennant et parmi le pris et somme de 
rail livres tourno)s, tous lesd. priz montants ensemble 
h la somme de deux mille cinq cens cinquante livres 
t. que pour tous iceulx ouvrages de menuyserie, tan! 
pour boys de chesne et noyer que pour voittures et 
chariages, painctures et dorures dessusd., estoffes de 
paincture et or fin, peine d'ouvriers..., il promet et 
sera tenu faire et parfaire bien et deument..., prom., 
obl., ten. Fair et pass6 multiple l'an rail V c qua- 
rente neu[ le mercredi dix neufviesme jour de f6vrier. 
J.T. G.P. 

IV. 

4 juin 1550. -- Francisque Scibecq, dit de Carpy, 
menuvsier du Roy, n. s., dem. h Paris, confesse avoir 
fait march6 et convenant h noble personne M e Philbert 
de Lorme, abb6 d'Ivrv, de Saint-Barth61emv de Novon 
et de G6veton, conseiller et aumonier ord. et archi- 
tecte du Roy, commissaire ordonn6 et d6putt6 par 
icellui sgr sur le fait de ses bastiments et 6difices de 
Fontainebleau, h ce pr6sent, et en la pr6sence aussi 
de _I e Pierre des Hostelz, notaire et secr6taire dud. 
sgr et par luy commis au contrerolle desd. bastimens 
et 6difices, de faire et parfaire pour le Roy, nd. s., 
aud. lieu de Fontainebleau en la grande salle du bal 
estant au dessus du premier estage du rez de chaus- 
s6e de l'6difice fair de neuf au chasteau dud. Fontai- 



de i'glise encommence h faire de neuf entre le jar- 
din de la Royne et la grande basse court dud. chas- 
teau, et pareillement la charpenterie du petit pavilion 
qui sera faict  deux poinqons au dessus du pavillon 
encommenc6 h faire environ le meilleu du pan de lad. 
glise en saillve du cost de lad. grande basse court 
et autres ouvraiges de charpenterie cy aprs drclairrs 
ainsi et en la manire qui s'ensuit. 
(lnumrration des diverses pices tie charpente 
employres.) 
Philbert Belre, charpentier, dem. h Paris, confesse 
avoir fait march6 et convenant h noble pcrsonne 
Philbert de Lorme, moyennant 2,500 livres t. 
G.P. J.T. 

VII. 

21 janxier 1552 (n. st.). -- l',enigne Laurenchet, 
pIommier, dem. h Paris, rue de la Basse Vennerie, 
confesse avoir faict march6 et convenant h noblt, 
homme M'-" Philbert de Lorme, abb6 d'Ivr), de Geve- 
ton et de Saint Barthdlem" de Noyon, conseiller aul- 
monier ord. et architecte "du Roy, n. s., commissaire 
ordonn6 et drput6 par led. s sur le fair de ses bas- 
timens et 6diflices de Fontainebleau, de faire pour le 
Roy, n. s., les ouvraiges de plommerie cy aprs drcla- 
rez, c'est assavoir la plommerye qu'il convient faire 
pour enfester le grant gallerie de la basse court du 
chateau de Fontainebleau et les lucarnes de lad. grant 
gallerie, semblablement les terrasses qui sont autour 
de la grant salle du hal, garnlr les enfestemens et 
moulleure comme les autres qui sont desjh faictes aud. 
chateau et le tout faire de plomb bien blanc, estam6 
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d'6tain doulx pour s'en pouvoir servir sans paindre ne 
dorer comme l'on vouldra, et commencer h besoin- 
g-her dedans le jour de demain... Ce march6 faict 
moyennant et parmy le pris de douze deniers t. pour 
chacune eure desd. ouvraiges. 
(Acte non sign6 des notaires, mais sc trouvant parlni 
les minutes de G. P.) 

VIii. 

7 octobre 1554. -- Ensuivent les ouvrages de me- 
nuyserie qu'il convient faire de neu[ pour le Roy, n. 
s., en son chasteau de Fontainebleau, pour faire de 
ncuf ung pupitre et une cloison pour s6parer le cueur 
et la nefde l'6glise faicte de neufaud, chasteau entre 
le jardin dela Royne et la grande basse court, et ung 
autre pupitre en la chapelle haulte dud. sgr dedans 
la court du chasteau au bout de la grande salle du 
hal, le tout des Iongueurs, largeurs, haulteurs, fac..ons, 
ordonnances, ainsi que le d6monstrent les decintz de 
ce faitz et ainsi que cy aprbs est d6clair6 et en la 
manibre qui s'ensuit : 
Et premirement fault faire la menuyserie, gardefol 
et apuye du pupitre de lad. 6glise entre led. jardin de 
la Royne et lad. grande basse court, qui contiendra 
unze piez de longueur environ, laquelle sera assise sur 
une corniche de menuyserie qui sera faicte et asslse 
(trois roots rottgds) coullonnes de marbre qui seront 
mises et assises pour porter led. pupitre, laquelle cor- 
niche portera mollures avec les deux retours de lad. 
apuye et corniche qui contiendront chacun six piez de 
long ou environ, le tout de quatre piez et demy de 
haulteur, garny d'une plaincte carr6e par has au des- 
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de six pilastres carrez comprinz les deux des deux 
retours, portez sur ung petit embassement garny de 
mollures et petite frise enrichve de taille, chacun 
desd. pilastres garniz d'une coullonne tortue en fac.on 
de ",'iz sur le fronc de devant, garnyes de basses et 
chapiteaux et enrichyes de feuilles et branches de 
lyerre et au dessus desd. collonnes aux deux costez des 
grands tuvaux desd. orgues deux petites corniches 
portans mollures et retours, et h l'endroict de dessus 
desd. grands tuyaux ung admortissement garny d'une 
corniche port6e sur deux pilastres carrez et d'un grand 
couronnement h jour au dessus oi seront les armoi- 
ries du Roy, garny de deux grands roulleaux de fueil- 
lages percez h jour aux deux costez dud. admortisse- 
ment au dessus desd. deux petites corniches. 
Item h la haulteur du dessus desd. arceaux faull 
faire ung plancher pour l'organiste qui sera de la lar- 
geur autant que contiennent lesd. trovs arceaux et 
depuys iceulx troys arceaux jusques au pignon de 
devant de lad. chapelle, peupler led. plancher de sol- 
lives qui seront raises aux despens du Roy par le char- 
pentier avec petites galleryes pour aller des deux viz 
sur led. plancher desd. orgues dont le dessoubz dud. 
plancher desd. orgues et desd. galleryes seront faictz 
de platz fons de menuyserie de bo)s de chesne ou 
noyer a grands parquetz ou petis parquetz d'assem- 
blage, ainsi qu'il sera advis6 pour le mieulx, et enrichis 
des armoiries et devises du Roy, et faire les apuyes 
desd. galleries garnyes d'embassement de mollures et 
remplis de balustres enrichiz de taille et de petis pil- 
liers carrez h l'endroict des encoigneures et contre 
les tours, et faire le planchement de menuvserie du 
parterre au dessus desd. planchers desd. orgues et 
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|er aum6nier du loy, n. s., commissaire ordonn et 
d6put p0r le oy sur le fair de ses bostimens et 
flees hce present, et en la presence e 31  Pierre es 
Hostelz, commis par le o au contrerolle de sesd. 
bnstimens et difices, de alre et parfaire blen et deu- 
ment au it d'ouvriers en ce connolssans pour le 
nd. s., tous et chacuns les lnmbruys de menuvsefie 
qu'il convient aire pour lamhruisser tout le parterre 
sur le plancher de la grande gallerie estantau premier 
estage au dessuz du rez de chauss6e de lad. grandc 
gallcfie entre la grande basse court du chastcau de 
Fontainebleau et ! jardin du cloz de I'estang dud. 
lieu tout du long et du 16 de lad. grande gallerie ct 
aussi dedans les embrasemens des crois6es et huisse- 
ties d'icelle grande gallefie, lcsquelz lambruvs s.ront 
fititz d'assemblaige h petitz carreaux de cinq poulces 
en cart6 ou environ garniz de rises pour la s,:para - 
cion desd. parquetz de la largeur d'iceulx et des Ion- 
gueurs qu'il apartlent, le tout de bon bo-s de chesne, 
et 6tiger ausd. frises des petis filetz de boys de noyer 
de telle facon et ordonnance que sont les lambruvs 
du parterre de la gallefie dud. chasteau pros 
chambre du Roy et que sont ceulx du parterre de la 
salle du hal. Et pour ce falre sera tenu, promect et 
gaige led. Reolle Richault qu6rir et livrer i ses des- 
pens tout le boys qu'il conendra taut de chesne que 
de hover et autres choses h ce n6cessaires, except6 
les lambourdes de charpenterie et le clou et macon- 
nerie. Ce marchd falt moyennant et parmy le pris et 
somme de unze livres t. pour chacune toise h compter 
xxxw piedz pour toise que pour tous et chacuns 
desd. ouvraiges desd. lambruys de menuyserie faitz 
et parfaitz bien et deument.., luy en sera bail6e et 



dc l'uissere, chacun pied droict garny d'un carr en 
forme de pied d'estal qui sera dc la haulteur du lam- 
bruys de la celnture de lad. chambre, enrichy d'une 
plaincte par has et d'une petite mollure renfondre 
pour servir d'embassement et d'une petite frise de 
taille qui servira de corniche, et devant le chanp dud. 
pied d'estal ung penneau de bout qui sera renfondr6 de 
mollure enrichy de filletz d'esbeyne, et au dessus de 
lad. frise desd. piedz d'estatz ung figun d'arpy h chacun 
desd. piedz droictz qui seront enrichiz et revestuz de 
festons au dessus (une I(ne ronge au has de la 
deuxibmepage de la minute) fons enrichy sur le devant 
d'une frise platte enrichve d'entrelatz et d'une petite 
corniche de mollure enrchve de fueillages, et au des- 
sus de lad. corniche deux grands modelons canellez en- 
richiz de teuillages au dessus desd. canellures et d'une 
corniche de mollure portant retours, sur lesquelz 
modelons seront port6es deux coulonnes canell6es gar- 
nies de basses et chapiteaux d'ordre composite portans 
saillye des deux tiers de leur grosseur, et le champ 
entre lesd. coulonnes garny d'un grand carr6 enrichi 
de taille au pourtour, et dedans led. carr ung escus- 
son des armoiries et ordre du Roy, enffans nuds et 
branches de lorier et au dessubz dud. carr6 entre les 
modellons une grande frise enrichye de festons et (un 
mot rong) de lverre, et au dessus desd. deux cou- 
lonnes une grande corniche enrichye d'un plat fons et 
frise platte sur le devant, enrichve de taille, et au des- 
sus de lad. frise une saillve tie mollure port6e sur 
modelons enrichiz de taille et ung frons d'espy au 
dessus enrichy de mollures et modellons, et les huys 
de chacun desd. porches faictz d'assemblages enrichvs 
d'une mollure enrlchye de taille au portour, et deux 
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et enrichissemens, ainsi qu'il sera advis6 et ordonn6 par 
led. sgr abb6 d'Ivry, lc tout portant parement par 
dedans eure come dcorbs. 
Item les ouvrages de mcnuvserie ties lambruvs de 
dedans led. oratoire en troys sens garny d'un scih,- 
bastrc r6gnant au portour, garny de grands parquetz 
ct tables carr6es enrichyes de mollures au pourtour, 
et au dessus dud. scillobastre des consolateurs pour 
porter des coulonnes qui seront espass6es doux 
ensemble h quatre piez ou env. de distance l'une de 
l'autre, lesquels coulonnes porteront saiilye de ia 
rnoicty de leur grosseur, garnyes de basses, chapi- 
teaux et autres enrichisscmens de tellc facon et ordon- 
nancc que ies coulonnes de lad. cloison devant d6cla- 
r6e, et entre lesd. coulonnes faire de grands parquetz 
carrez, garniz tie mollures et enrichissemens dont ie 
champ d'iceulx sera plalnct pour y al,licquer palnc- 
tures ou tableaux, s'ii plaist au Ptov et aud. sgr abb 
d'Ivry, aux despens du Io, et au dessus desd. chapi- 
teaux des& coulonnes une frise doricque enriche tie 
victoires, troph6es et autres enrichissemens, et unc 
cornichc pal' dessus garnye de moilures. Item los 
ouvrages de menuyserie des lalnbrus au pourtour de 
la ,'oulte dud. oratoire au dcssus de lad. corniche 
desd. lambruys deant d6clarez, lcsquelz iambruvs 
tie lad. voulte seront garniz de clnq grands parquetz 
et deux petis parquetz carrez qui seront garniz tie 
mollures au pourtour, enrichves de taiile, et entre 
lesd. grands parquetz une frise r6gnant au pourtour 
pour la s6paracion desd. parquetz, laquelle frise sera 
garnye et enrichye de petis parquetz, tables garniz de 
moilures et enrichissemens, , et outre ce feront ung 
hostel quy leur sera monstr6 et au cost6 une porte 
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pour entrer au jardin et les |ambrs des portes seront 
ainsi que leur sera diet montr6 par led. abb6 d'Ivr t , 
le tout de boys de chesne de teile faqon et ordon- 
nance qu'ii sera advis6 et ordonn6 par led. sgr abb6 
d'Ivrv, el pour ce faire seront tenuz et promectent 
lesd. Perret et Chanterel... fournyr et qu6rir et livrer 
h leurs despens tout le boys qu'ii conviendra pour ce 
faire.., et voicturer.., et e tout rendre faict et par- 
faict et assis bien et deument.., le plus rust que faire 
sc pourra. Ce pr6sent march6 faict movennant et parmy 
le pris et somme de t sepc cens sinquante livres t.  
qui pour tous et chacuns desd. ouvraiges... Prom., 
obl., ren. Fait et pass6 multiple Pan rail V c cinquante 
six le samedi treiziesme jour de f6vrier. 

Pour xn c L ]. t. 3. 

DELOIE. J.T. 

XIV. 

23 aoft 1558.  Pierre Girard, maftre macon tail- 
ieur de pierre, dem.  Fontainebleau, confesse axoir 
faict march6 et convenant h noble homme maistre Phil- 
iebert de Lorme, abb6 d'Ivry, conseiller aumonier ord. 
et architecte du Roy, n. s., commissaire ordonn6 et 
d6put par led. sgr sur le faict de ses bastiments e 6di- 
rices, ad ce pr6sent, et en la pr6sence aussy de maitre 
Jehan Bullant, contrerolleur desd. bastimens et 6di- 
rices, de taire et parfaire bien et deument au diet d'ou- 
vrlers et gens en ce congnoissans pour le Roy, rid. s., en 
son chasteau de Fontainebleau tous et chacun les ou- 
vrages de maconnerle et taille qu'il convient faire de 

1, 2 et 3. De la main de Philibert de Lorme. 
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neu| tant au grand pan de mur du corps d'ostel entre la 
court o/ est la fontaine et la grande basse court dud. 
chasteau du cost6 d'icelle court de la fontaine et au 
restablissetnent et rcchangement du pan tie tnur d'ice- 
luy corps d'ostel du cost6 de lad. grande basse cour 
des longueurs, largeurs, facons et ordonnances et 
ainsi qu'il sera monstr6 et ordonn6 par led. sgr archi- 
tecte abb6 d'lvry, c'est assavoir la fondacion dud. pan 
de nur sur lad. court de la fontaine sera fond6 bien 
et deunent jusques h vif fons dont la prenire assise 
en fondacion sera de quartiers de grez maconn6 et 
bloc, chaulx et sahle, de six piedz de haulteur en fon- 
dacion plus basque le rez tie chauss6e de lad. c,urt 
et de cinq piez d'espoisseur, et au dessus tie lad. fon- 
dacion sera led. pan de tour 6rig6 tic tr.is piez d'es- 
poisseur, garny de deux assises de pierre de taille de 
grez dont la prctnire assise portera retraicte de deux 
poulces et l'autre assise d'ung poulce et demy par 
dehors euvre, et au dessus d,sd, deux premi6rcs 
assises de pierre de grez sera 6rig6 de deux piez en 
espoisseur led. pan de tour et continu6 de pierre tic 
Sainct Leu jusques h la haulteur du dessus tie l'apuye 
des crois6es des chambres de l'estage du rez de chaus- 
s6e qui seront tie la haulteur de six piez ou six piez et 
demy au dessus dud. rez de chauss6e, lesquelles 
assises seront h parement par dehors euvre et garniz 
de noillon, bloc, chaulx et sable par derribre, garnir 
lesd. crois6es d'apuyes de pierre de faille de lvaiz de 
la carrire de N. D. des Champ lez Paris, et au des- 
sus desd. apuies continuer lesd. tours tout en amont 
dont les piez droictz et voulsure de la grande porte 
du portail et entr6e tie lad. court seront aussi de pierre 
de taille de Saint Leu portans saillie de facon rus- 
6 
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led. pan de mur d'une arquitrave renant le long d'ice- 
luy pan de mur portant moullures, et au dessus de 
lad. arquitrave une frise plaine dedans laquelle seront 
faictz des consollateurs en forme de modellons et au 
dessus et h l'endroict desd. pillastres et au dessus de 
lad. frise une grande corniche le long d'iceluy pan de 
tour, iaquelle corniche et arquitrave seront de pierre 
tie taille de Saint Leu enrichiz d'ordre doricque, ainsi 
qu'il sera ordonn6 et advis6, et ie reste dud. pan de 
tour entre lesd. crois6es et piilastres maconn6 de bloc, 
cbauix et sable, enduict et fin endulct et chaulx par 
dedans euvre et crespiz tie chaulx et sable par dehors 
euvre, et h la haulteur desd. apuies desd. crois6es 
faire et continuer entre iceiles crois6es et piilastres 
une piaincte tie pierre de faille de Saint Leu par 
dehors cuvre et faire par dedans euvre ung corbean 
soubz ies boutz ties pouitres ties planchers qui 
serout de pierre tie taille tie lyaiz tic la carrire tie 
N. D. des Champs lcz Paris, et au dessus dud. pan de 
lnur sur lad. court tie la fontaiue faire sept lucarnes 
dour les piez droictz, platte bende etfons d'espy en 
forme tie deux roollcaux tie pierre tie taille tie Saint 
l.eu et i'apuye, mesneau et traversaln de pierre de 
taiile de lvaiz, iesd. apuies et platte bende portant 
saiilie tie moulure par dehors euvre portans retours 
en potence ainsi que sera ordonn6. Fault abatre et 
d6molir toutes les crois6es qui sont aud. pan tie mur 
tie lad. grande basse court en i'estage au dessus du 
rez de chauss6e et au lieu de celles qui y sont h pr6- 
sent faire et 6riger de neufsix autres crois6es de pierre 
tie taille dont les piez droictz et platte bende seront 
de pierre de taille de Saint Leu et ies apuies, mes- 
neaux et travcrsains de pierre de taiile de lvaiz et 
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las et ainsi qu'il sera adis6 pour le mveulx et mons- 
tr6 par led. architccte, et led. vestibul'le sera faict en 
ce mcsme lieu des longueurs, largeurs et aornementz 
ct cnrichi tie la facon et manire qu'il sera advis6 et 
ordonn6 par led. s r architecte abb6 d'lvr, dont lcsd. 
enrichissemcutz dud. vestibulle seront prisez et esti- 
mez au dict d'ouvriers et gens en ce congnoissans pour 
cause que led. vestibulle ne se peult marchander h 
cause des enrichissem,.ns qu'il y convient faire et nc 
sachant encores la volunt6 du Roy, s'il v eult mectre 
des marbres ou auremen Pout" fidre tous lesquelz 
ouvrages fault abatre le pan de tour en arcades ser- 
vant h porter ]a terrasse sur la court de la fimtaine, 
ensemble lad. terrasse sur la court de la romaine h 
l'endroiet d'ieeluv corps d'ostel du cost6 d'ieelle ter- 
rasse depuis le fez tie ehauss6e en anaont et pareille- 
ment la iz ronde hors euvre au bout de lad. terrasse 
Au cost6 et tenant au pavilhn oit soulovent estre les 
poesies, et auss abalre et d6molir les quatre pignons 
par rove qui sparent les ehambres et garde robes 
dud. corps d'ostel depuis le premier planeher au des- 
sus du rez de ehauss6e en amont et les ehemines 
adoss6es eontre lesd. pign0ns, meetre les bonnes 
matires h sauvet6 h son proufliet pour faire r6serve, 
si mestier est, et faire mener les gravoys aux champs, 
et pour ee faire sera tenu led. Girard qurir, fournir 
et livrer h ses propres eoustz et despens route la pierre 
de taille de Saint Leu, pierre de taille de lyaiz tie la 
earriire de N. D. des Champs lez Paris, pierre de 
grez, la taille de lad. pierre, bloc, ehaulx, sable, eha- 
riages et voletures rant par eaue que par terre, peine 
d'ouvrlers et d'aydes, esehaffaulx, ehasbles, enns et 
tous antres ehoses hee n6eessaires, rendre place nette 
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poultres qui pourra servir en facon de lambourdes 
affin que tout sort revestu et ies moulleures seront et 
ensuvvront celles des poultres, et aux costez de ladicte 
salle o/a il n'v a point de jours scra auss revestu de 
iambriz de teile facon que les aultres costez cv dessus 
dclairez pour l'accompaigner, et entre ies froncs d'es- 
picz is lieux qui sent h l'endroict des jours pour accom- 
paigner iceuix jours sera revestu de lambriz plat, 
taili6 et enrich" ainsy qu'ii sera ordonn6 par led. sgr 
architecte, ensemble revestu ies pourtours des chemv- 
nres tie tel iambrvz que dessus, ie tout ainsv quail 
sera advis6 et ordonn6 par led. sgr architecte, et pour 
ce favre sera tenu led. Perret qurrir, livrer et fournir 
h ses propres coustz et despens tout le boys qu'ii con- 
viendra pour ce faire..., peyne d'ouvriers... Ce march6 
faict movennant ie pris et somme de ,, ving et sinq 
livres t. ,, pour chacune tboise desd. ouvraiges qui 
seront thoisez h thoise courante le pourtour de lad. 
salle et ia haulteur d'iceile... Prom., obl., ren. Fair et 
pass6 Fan mii V c cinquante neuf ie lundi lendemain 
de Quasimodo tiers jour d'avrii. 

{ Monsieur Paven et Trover passel ce marcbier que 
je cy acorde auti. Perret h xxv iivres t. ia toyse; ce 
m" d'avris 1559. , 
DE.O,[. Dv L, VIr.nE. J.T. 

XV[. 

24 octobre 15131. -- Honorable femme Catherine 
Berrieuxre, verve de teu Ambroise Perret, en son 
vivant taiileur en marbre, dem. h Saint Germain des 
Prez lez Paris, constitue son procureur Georges Vau- 



